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ıı ` REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


= MINISTERE DE L'HABITAT, DE LURBANISME ET DE LA VILLE” 


DIRECTION DE LURBANISME, DE LARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE ANNABA 


PROGRAMME LPA | 
FICHE TECHNIQUE N° 01 


IHlot 01 


1- [dentification: 


#* Daîra : Berrahal 
” Commune : Berrahal 
# Site :Kalitoussa 


2- Situation et délimitation de Passiette fonciléere : 
Terrain situé dans la commune de Berrahal dêgagéê dans le cadre du plan 
d"occupation des sols-Kalitoussa- 
# Délimitation du site : 
7 Au Nord : terrain réservé au programme de logements 
¥ Au Sud : terrain réserve équipement 
7 A Ouest : habitat individuelle projeté + matico 
¥ A PESt : voie + lycée 
¥ Superficie : 1200 mُ 
¥ Capacité d’accueil en logements : 40 logts + locaux 
¥ Morphologie : terrain plat 
¥ Hauteur des bûtiments : C+5 


3- Nature juridique : Domaine privê de Etat | 


4- Occupation actuelle : Terrain nu 


5S- Contraintes physiques (servitudes) : Néant 
6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un P.O.S 
7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée a 100 %o 


8- Type de logement : F3 
9- 04 logements par paller. 
10- les 20/ dela surface habitable doivent être uniquement des locaux en 


RDC avec une superficie de 560 mî. 


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


MINISTERE DE L' HABITAT, DE LURBANISME ET DE LA VILLE 


DIRECTION DE LÎIURBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE ANNABA 


PROGRAMME LPA 
FICHE TECHNIQUE N° 02 


Ilot 02 


I-Identification : 


> Daîra : Berrahal 
> Commune ; Berrahal 
# Site :Kalitoussa 


2- Situation cet délimitation de Passiette fonciére : 
Terrain sitfuê dans la commune de Berrahal dégagê dans le cadre du plan 
d’occupation des sols -Kalitoussa- 
> Délimitation du site : 
¥ Au Nord : voie + terrain réservé au programme de logements 
7 Au Sud : terrain réservé au programme de logements 
7 A Ouest : voie + terrain réservé al'habitat individuelle pro jeté 
7 A UESt : voie + lycée 
¥ Superficie : 1200 mُ 
¥ Capacité d’aceueil en logements : 40 logements + locaux 
¥ Morphologie : terrain plat 
¥ Hauteur des bûtiments : C+5 


3- Nature juridique : Domaine privé de Etat | 


4- Occupation actuelle : Terrain nu 


5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant 


6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un P.O.S 


7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée a 100 % 


8- Type de logement : F3 
9- 04 logements par paller. 


10- les 20/ de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en 
RDC avec une superficie de 560 m”. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L' HABITAT, DE LURBANISME ET DE LA VILLE 


qr ا‎ 


DIRECTION DE IURBANISME, DE L' ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE ANNABA 


PROGRAMME LPA 
FICHE TECHNIQUE N° 03 


Ilot 03 
I-[dentification : 


> Daîra : Berrahal 
> Commune ; Berrahal 
> Site :Kalitoussa 


2- Situation et délimitation de Passiette foncière : 
Terrain situê dans la commune de Berrahal dégagéê dans le cadre du plan 
d’ occupation des sols -Kalitoussa- 
> Délimitation du site : 

¥ Au Nord : voie + habitat individuelle projeté 

¥ Au Sud : Voie + logements collectifs 

¥ A UOuest : Voie + terrain réservé au programme de logements 
collectifs + terraln rêservé a un équipement + habitat individuelles 
existants 

¥ A PESt : voie + logements collectifs existants 

¥ Superficie : 1800 mُ 

¥ Capacité d’accueil en logements : 60 logements + locaux 

¥ Morphologie : terrain plat 

¥ Hauteur des bûatiments : C+5 


3- Nature juridique : Domaine privé de Etat 


4- Occupation actuelle : Terrain nu 
1 


5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant 
6- Couverture en Ctudes (P.O.S) : Couvert par un P.O.S 


7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée a 100 % 


8- Type de logement : F3 
9- 04 logements par palier. 


10- les 20/ de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en 


RDC avec une superficie de 840 n. 


|. 1 #REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


8 MINISTERE DE L'HABITAT, DE LURBANISME ET DE LA VILLE 


DIRECTION DE IURBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LX WILAYA DE ANNABA 


PROGRAMME LPA 
FICHE TECHNIQUE N° 04 
| 


Ilot 04 
1-Identification : 


> Daîra : Berrahal 
> Commune : Berrahal 
> Site :Kalitoussa 


2- Situation et délimitation de Passiette foncière : 
Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan 
occupation des sols -Kalitoussa- 
> Délimitation du site : 
7 Au Nord : habitat individuelles existants 
¥7 Au Sud : terrain réservé ã un équipement 
7 A Ouest : voie + terrain réservé ã [habitat individuelle projetê 
¥ A UEsSt : voie + terrain réservé au programme de logements 
collectifs 
¥ Superficie : 1200 m 
¥ Capacité d’accueil en logements : 40 logements 
¥ Morphologie : terrain plat 
۷ Hauteur des bãtiments : R+5 


3- Nature juridique : Domaine pêd IÊtat | 
4- Occupation actuelle : Terrain nu 


Jhysiques (servitudes) : Néant 
6- Couverture en études (P.O0.S) : Couvert par un P.O.S 


S- Contraintes 


7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée a 100 % 
8- Type de logement : F3 


9- 04 logements par palier. 


10- les 20/ de la surface habitable doivent être réalisé en services eft / Ou 


logements promotionnels : 


ahs ] 
T-les,services un maximum de 560 m’” en R.D.C. 
2-pour les logements promotionnels : un maximum de 08 logements 


NB: dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les locaux, les 
sêrvices et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 
20/ de la surface habitable. 


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


MINISTERE DE LHABITAT, DE L URBANISME ET DE LA VILLE 


DIRECTION DE 1URBANISME, DE LARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE I.A WILAYA DE ANNABA 


PROGRAMME LPA 
FICHE TECHNIQUE N° 05 


I- Identification : 


> Daîra : Berrahal 
> Commune : Berrahal 
> Site :Kalitoussa 


2- Situation et dêlimitation de Passiette fonciere : 
Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagê dans le cadre du plan 
d’occupation des sols -Kalitoussa- 
> Délimitation du site : 

¥ Au Nord : voie + lycée moussaou messoud 

¥ Au Sud : logements collectifs 

7 A Ouest : Voie principale + logements collectifs 

¥ AESt : école primaire 

¥ Superficie : 1800 m? 

¥ Capacité d’accueil en logements : 60logements + locaux 
¥ Morphologie : terrain plat 

¥ Hauteur des batiments : C+5 


3- Nature juridique : Domaine privé de Etat 


4- Occupation actuelle : Terrain nu 


S- Contraintes physiques (servitudes) : Néant 
6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un P.O.S. 


7- Raccordenent en VRD : Zone viabilisée a 100 %o 

8- Type de logement : F3 

9- 04 logements par paller. 

10- les 20/ de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en 
RDC avec une surface de 840 m?. 


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L HABITAT, DE LURBANISME ET DE LA VILLE 


DIRECTION DE IL URBANISME, DE LARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE ANNABA 


ار 


PROGRAMME LPA 
FICHE TECHNIQUE N" 06 


IIlot 06 


1-Identification : 


#” Daîra : Berrahal 
* Commune ; Berrahal 
# Site :Kalitoussa 


2- Situation et délimitation de Uassiette fonciêre : 
Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan 
d’”Aménagement-Kalitoussa- 
> Délimitation du site : 
7 Au Nord : logements collectifs 900 logts AADL 
¥ Au Sud : terrain réservê pour recevoir une suretê urbaine 
¥ A UOuest : voie + centre de formation de la protection civile 
7 A Est : terrain nu 
v Superficie : 1200 mڑ?‎ 
v Capacité d’accuceil en logements : 40 logements + locaux 
¥ Morphologie : terrain plat 
¥ Hauteur des bûtiments : C+5 


3- Nature juridique Domaine privé de Etat | 


4- Occupation actuelle : Terrain nu 
5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant 
6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d’ Aménagement 


7- Raccordement en VRD : Zone viabilisêée a 100 %o 
8- Type de logement : F3 


9- 04 logements par palier. 


10- les 20/ de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en 
2 


RDC avec une superficie de 560 m. 


